' ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ !' 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು. 


' ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


'ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. 
| ರವಿಕುಮಾರ್‌ 
| ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ 


| 09.03.2022. 


'ಮೇನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು | 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತದ 


ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು 


ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಳಾಗಿದೆ; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ 
ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; 


ಕಳೆದ "3 , ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲು ; ಕೊರೆತದ 
ಸಮಸ್ಯೆಯ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ; 
ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಪಸ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮೊತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರ? 
(ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಪರ 
ನೀಡುವುದು). 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಡದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ 
ವೀಡಿದೆ. 


ಕಡತಸಂ೦ಖ್ಯೆ: DD 42 PSP 2022 (E-712977) 


ಮೀನುಗನರಿಕೆ.ಬಂದರುಮತ್ತು. 
ಒಳ ಡುಜಲಸಾರಿಗೆಸಚಿವರು 


[ 


ಅಮುಬಂಧ- 


1 


ಫಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ್‌ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ 


ಭರಿಸಲಾದ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರಿ) 
4711-02-103-2-02 ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
2018-19 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


Providing Coastal Protective works at Murudeshwar Tudalli Ch.163.100-163.200 K.M. , 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Byndoor, Kundapura, Udupi 


Mavalli Ch.161.000-161.100 K.M. Bengre Ch.157.000-157.100 K.M., Shirali Alvekodi 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ch.160.155- 160.255 K.M. in Bhatkal Tq of Bhatkal Assembly Constituency in UK Dist 
y ಶ್ರೀ. ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಉಡುಪಿ, 

2 Providing Coastal Protective Works at Kasarkod -Tonka Ch. 184.180-184.230 K.M. 
184.990-185.040 K.M.,185.850-185.955 K.M., 186.00-186.105 K.M. and 186.200-186.300 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ"ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
K.M. in Honnavar Tq of Bhatkal Assembly Constituency of U.K.Dist 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 0.00 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ij 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡಿಪಟ್ಟ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ Gok Shetty Boot Lipinds 

1 |ಜೈೆ. 45.000 ರಿಂದ 45.3258.ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ 215.12 « - [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

Byndoor, Kundapura, Udupi _ 

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡಗೋಡ U Sathish Shet No:5-3-33, Shet p 

2 ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ.68.073 ರಿಂದ 68.5438. ಮೀೀವರೆಗೆ) 8.92 Building, Maruthi Veethika, Udupi | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೋರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 

Dst - 576101 

ಕುಂದಾಪುರ 'ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚೈ. 105.240 ರಿಂದ 105.440 Rajesh Karanth 

3 |ಕ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಚೈ.105.520 ರಿಂದ 105.6208 ಮೀ ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ 173.44 Anantha Nilaya, Uppinakudru, ' |ಕeಮಯಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
105.620ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ Kundapura, Udupi 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು' ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ಕಿ WE ಚ 

4 |ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ118605 ರಿಂದ 118.690 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ನತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ] 255 | oui Shetty Bigoor, Upundಕ, | ಮ್ಸಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ118.605 ರಿ೦ದ 118.6918.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) doar SUncapurs, Udupi ರ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪಡುವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ತಾರಾಪತಿ £ 

5 |ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಚೈ130716 ರಿಂದ 130.8738.ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 126.86 G Goku! Shetty Bigoor, Upunda. | ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಕಸಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷರಾ 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು 'ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಿ 
ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ.118.350 ರಿಂದ 118.605 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ118.345 ರಿಂದ 118.605ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ) 


G Gokul Shetty Bigoor, Upunda, 
Byndoor, Kundapura, Udupi 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


7 


8 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸರಪಳಿ 100.100 ರಿಂದ 100,270 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


50.06 


J 


K Sudesh Hegde Brahmavar, 
Udupi 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


i 


ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.180 ರಿಂದ 100.280 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು 


365 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


9 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.110 ರಿಂದ 100120 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, 100.300 ರಿಂದ 100 310 


1.78 


Kumaradas 
Haladi, Kundapura, Udupi 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ! 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.280 ರಿಂದ 100.300 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


190 


ಎಸದರ... 


— 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನ್‌್‌ 


| 


“ನಿರ್ಮಾಣ . (ಒಟ್ಟು 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


BE 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಾಪು.ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಪ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುಧಿ 
ದೇವಸಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ 
44.640 ರಿ೦ದ 44.968 ಕಿ.ಮಿ ವದೆಗೆ (ಒಟ್ಟಿ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


152.90 


NE 


Kishore Kumar, 
Kaup, Udupi 


Kalathuru, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ 
ಮಾರುಥಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಚೈ : 44.648 ರಿ೦ದ 44960 
ಕಿ.ಮೀ, ಜೈ: 49.825 ರಿಂದ 49.833 ಕಮೀ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೂರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ 


50.63 


Vivek Kaup Udupi 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


"ಚೆ: 49.785 ರಿಂದ 49.935 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 17 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ 
ಮಾರುಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಚೈ : 44728 ರಿಂದ 44.736 
ಕಿಮೀ, ಚೈ: 44768 ರಿಂದ 44776.ಕಿ.ಮೀ ಚೈ: 49865 ರಿಂದ 49.873 ಕಿ.ಮೀ ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ . (ಒಟ್ಟು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


14.95 


-.-ಷದರ--- 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


7971 


ಎಂದರ: 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಪಾಡಿ ಪಡುಳಿರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚ್ಛೈೆ : 65.620 ರಿಂದ 65.740 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


54.29 


Kishore Kumar, 
Kaup, Udupi 


Kalathuru, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು 1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಪ್ರ.ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಪಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ _ ) 

15 [365.630 ರಿಂದ 65.670 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 208 WiNek: Kaup dup! ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಪಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ KN me 4 

17 |ಚ್ರ್‌:65.630 ರಿಂದ 65.640 ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ( ಒಟ್ಟು! ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 494 | ಸದರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮಲೆ ವಡಾಬಾಂಡೇಶ್ವರ ತೊಟ್ಟಿಂ ರಸ್ತೆಯ ಪುರ್ಟಾಡೊೂ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಸಮೀಪ 
ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ Praveen Kumar Shetty Beluru, 

18 | ೨ರ್ಮಾಣ ಚೈ: 729102 ರಿಂದ 72.950 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) ಸ  Kundapura ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಕಡಲ ತೀರದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮಾಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದ 
ಹಿಂಭಾಗ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ ' 85316 ರಿಂದ 85.386 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಚೈ: 70.994 ರಿಂದ Ravindra Sunari Yedyadi, ರ 

19 |71000 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಒಟ್ಟು 5) ೨ Meade cenidns ಗಂವನರೂನಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) - 
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮಾಸ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ K 
ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ Kumaradas, Haladi, Kundapura , 

20 |ತ್ಯ70.9852 ರಿಂದ 71000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚೈ ' 85.206 ರಿಂದ 85.216 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (20 0 Udupi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) N 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೂರೆತ ತುರ್ತು Praveen Kumar Shetty Beluru, 

2 [ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜ್ಯ : 85.196 ರಿಂದ 85.396 ಕಿ.ಮೀ (ಒಟ್ಟು 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) oe Kufdapurs ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಮದ ಬೊಡ್ಡ ಹಿತ್ಲು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ 

2» [ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ವಿರ್ಮಾಣ ಚೆ : 132898 ರಿಂದ 13307 ರವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 1| 7140 Raghuram Shetty, Byndo | ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) Kundapura 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರತ } 

23 |ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 1332062 ರಿಂದ 132155 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 9 4226 ----ಸದರ-..- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) ' 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಆದ್ರಗೋಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 

24 |ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 120.437 ರಿಂದ 120.530 ರವರೆಗೆ ( 52.46 ----ಸದರ-.- 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರ.ಸಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಭನಸವಾದ 


ವೆಜ್ಜ್‌ (ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು- ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 
ಆದ್ರಗೋಳಿ ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ: 132146 ರಿಂದ 12153, ಚೈೌ:132146 N _ , 
akshathra Bhovi Kundapur, 
25 |ರಿಂದ ೫32.153 ರವರೆಗೆ ಚೈ: 120.472 ರಿಂದ 120.479 ರವರದೆಗ, ಚ್ಛೆ: 120.479 ರಿಂದ 120.486 20.41 Udupi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತದ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತು ಮತ್ತು: ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ: 132968 ರಿಂದ 132975 ರವರೆಗ, My . 
26 |ಚೈ: 132982 ರಿಂದ 132989 ರವರೆಗ,-ಚ್ಯೆ : 132.097 ರಿಂದ 132104 ರವರೆಗ, ಚ್‌ : 132.104 25.50 ಗನಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'|ರಿಂದ 132.11 ರವರೆಗ, ಚೈ : 120.493 ರಿಂದ 120.500 ರವರೆಗ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು 
ನಾವ 28) ನ ಹಾಮಗಾಗಿಗಲ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ದೊಡಹಿತ್ಸು ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ :132933 ರಿಂದ 132940 ರವರೆಗೆ , Kumaradas, Haledl, Kundapurs 
27 |ಚೈೆ: 132.055 ರಿಂದ 132.062 ಕಿ.ಮಿ ಚೈ : 132.083 ರಿಂದ 132.090 ಕಿ.ಮೀ ಜೈ : 13218 20.40 ' Udupi ' [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 12.125 ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಒಟ್ಟು 4 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) - 
ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ನೇತ್ರದ ಮಲ್ಪೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಳರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ U Sathish Shet No5-3-33, 
28 ಸಮುಬ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಚ್ಛ : 67.303 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ 318.94 Shet Building, Mar thi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವರೆಗೆ) (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ: 67.373 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ) Veethika, Udupi Dst - 576-21 
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕಡಲ ತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ 
29 |ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ | 31141 -—ಸದರ-.-- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು 
30 ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ.70.748 ರಿಂದ 70.9598.ಮೀೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 167.88 --—~ಸದರ---- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
 ಪುಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈ.72.635 ರಿಂದ 727518ಿ.ಮೀೀವರೆಗೆ) 
, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು] 2136.04 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀನಕಳಿಯ U Sathish Shet No:5-3-32, 
1 [ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 22.955 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 23.275ಕಿ.ಮಿೀ. ವರೆಗೆ ದೀರ್ಪಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ 403.37 Shet Building, Maruthi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. Veethika, Udupi Dst - 576101 
Tage ಕನ್ನಡ' ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ಸು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 34710 
> ರಿಂದ 34750 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸರಪಳಿ 34.860 ರಿಂದ 34.920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 35.150 19081 ಸದರ... ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಿಂದ 35410 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭರಿಸಲಾದ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ 
, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) k 
[fF 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ FRESE Fo 
3 |ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು (ಸರಪಳಿ 2.456 ರಿಂದ 2640 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ - 54 ಉಳಿಕೆ] 23324 aE 5 ಕತ!ಗಿಟಗಟ, £80P: |ನಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) Hp 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು[ 82736 
ಒಟ್ಟು 2963.40 
2019-20 | 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
Kk ಚ 7 
Providing Coastal Protective Work to Sea Erosion at Karikal in Bhatkal Tq of U.K.Dist. ಮೆ. ಫಿಲಿಪ್‌ ಡಿಕೊಸ್ಮಾ & ಕಂಪನಿ, 
} |ch148.511-148.833 KM. (322M) ಸ ಕುಂದಾಪುರ; ಉಡುಪಿ/ನಿಲ್ಲ. | ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ 
2 iy ನ 4 209.74 ನ್ನ 
ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾಂಿ.ವೂಧಾಣೂಂಡದ 
Desk Studies by CWPRS Pune for the design of Coastl protection work at toppalkeri in 292 Central Water and Power ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನ 
Honnavar Taluk of U K Dist ವ Ne Ue Khadakwasla, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
une 410204 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು] 22760 
| [ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ 
ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಮಲ್ಪೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ U Sathish Shet, No:5-3-33, ಘಃ 
1 [ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.67.303 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 81.63 Shet Building, Maruthi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ67.373 ರಂದ 68.073ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ) Veethika, Udupi Dst - 576101 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಾಡಿಯೂರು ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ 
2 188.5 -—-ಸದರ---- 'ಫ 
ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ § ಸಮಗಾರ ಫೂಣಣಗೂಂಡದ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಲೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತರ h 
3 |ಸಮುದ್ರ ಕೋರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ. 70.748 ರಿಂದ 70.959 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 30.79 -—ಸದರ.---- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪುಟಾರ್ಡೂ ಗೆಸ್ಟ್ಮೌಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈ.72.635 ರಂದ 72751 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ Rajesh Karanth 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.81882 ರಿಂದ 81930 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚೈ.82.032 ರಿಂದ 82.486ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ RM Anantha Nilaya, Uppinakudru, 
4 ಲಾಬಿ ಕುಂದರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೈಕಾಡಿ, ದೈವಸ್ಮಾನದವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ೨ Kundapura, Udupi ಸಾಮಗಾಧಿಪೂಣನಗೊಂಡಿಥೆ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


% ಭರಿಸಲಾದ 
o ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ ' 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
Central water and Power 
5 [Coastal mathematical model studies 16.50 Research Station, Khadakwasla, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Pune 411 024 
ಸ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಮಾನದ ಬಳಿ ಖಾರ್ನ್ವಿಕೇರಿ ಚೈ106.535 ನಾ Rash Karanth RTS F 
ರಿಂದ 106.735ಕಿ.ಮೀ (106.520 ರಿಂದ 106.735ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Anantha Nilaya, Uppinakudru, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
fj 2 Kundaoura. Udupi. 
"" [ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚೈ. 105.240 ರಿಂದ 105.440 ’ Rajesh Karanth 
7 |8.ಮೀೀ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಚೈ.105.520 ರಿಂದ 105.620ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ 59.42 Anantha Nilaya, Uppinakudru, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
105.6208.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ Kundapura, Udupi 
ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ G Gokul Shetty Bigoor | 
8 |ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 10.283 ರಿಂದ 10.500ಕಿ.ಮೀೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ 228.37 Upunda, Byndoor, Kundapura, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Udupi 
f ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 748.66 
ಒಟ್ಟು 976.26 


2020-21 f } 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾ 
1 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳದ ಕೆಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ 


ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೈ 229.531 ರಿಂದ 230.031 ಕಿ.ವಿ) Working 
chainage (ಚೈ 229.5318.ಮೀೀ ರಿಂದ :229.936ಕಿ.ಮಿಳಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ 


1 


ಮೆ. ಫಿಲಿಪ್‌ ಡಿಕೊಸ್ವಾ ೩& ಕಂಪನಿ, 


ಹ 


ತಾಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಶಶಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ 408.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
p : ; ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೈ 226.930 ರಿಂದ 227230 ಕ.ಮಿಳಿ ಹಾಗೂ (ಚೈ 227.5% ರಿಂದ 227710 
ಕಿ.ಮಿ) Working chainage  (u್ಛೈೆ 226.930ಕ.ಮೀ ರಿಂದ 227.215ಕಿ.ಮಿಲ) & (ಚೈ 227.510 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.615 ಕಿ.ಮಿ) 
'2 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಸದರ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 299.248 ರಿಂದ 299.483) 048 ಹಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3 '|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಮ 
.. [ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 247.115 ರಿಂದ ಚ್ಚ 247.585ಕಿಮಿೀ ವರೆಗೆ ol ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಭೆ 
4 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ, ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಸದರ 
[ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚ್‌ 247.740 ರಿಂದ ಚ್‌ 248.000 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) | 2 RT ಕಾಮಗಥಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5 [Desk studies for the design of various coastal protection work at Karwar and Ankola ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನ 
Taluka in Uttara Kannada District, Karnataka. 4 CentER Waler and Power ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


eV 


4, 


Research Station. Khadakwasla. 


ಭರಿಸಲಾದ 


ಕ್ರ.ಸಂ | " ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ 
| ಲಳ್ರಗಳಲ್ಲಿ) 

6 [Desk studies for the design of various coastal protection work at Kumta, Honnavar and ವ pune 411 024 ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನ : 
Bhatkal Taluka in Uttara Kannada District, Karnataka. (p, . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

7 [Providing Coastal Protective works at Murudeshwar Tudall Ch.163.100-163.200 K.M. , UEsheeh 5 < ; 
Mavalli Ch.161000-161100 K.M. Bengre Ch.157.000-157.100 KM. Shirali Alvekodi i kn 4 ps 6 bp ene 
Ch.160.155- 160.255 K.M. in Bhatkal Tq of Bhatkal Assembly Constituency in UK Dist 2 ELGG SUEDE ಸಲಿಬುಗ್ಳಾ ೀತುಧ ತಯ 
§ Veethika, Udupi Dst - 576101 ನ 


[ 8 [Providing Coastal Protective Works at Kasarkod -Tonka Ch. 184.180-184.230 K.M. 


U Sathish Shet, No:5-3-33, 
184.990-185.040 K.M.,185.850-185.955 K.M., 186.00-186.105 K.M. and 186.200-186.300 


4 95.20 Shet Building, Maruthi ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
K.M. in Honnavar Tq of Bhatkal Assembly Constituency of U.K.Dist Veethika, Udupi Dst "576101 K 1 
| | ರ 
9 [Construction of Emergent sea erosion protection wall in front of Hanuman Statue at ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ದೇಸಾಯಿ, ಕಾರವಾರ, - } | 
Rabindranath tagore beach in Karwar Taluk of Uttara Kannada Dist 4 020 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನ 
— 
1 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ pe ಮ. ಫಿಲಿಪ್‌ ಡಿಕೊಸ್ಮಾ & ಕಂಪನಿ: | ನಾಮ್ರಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ KE ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ : ಬ 
; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 10653 | 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


pe 


ಕುಂದಾಪುರ, ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕಿರಿಮಂಜೀಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ. Coie Bees cinds 
1 ಮಹಾಬಲ ಕುಂದರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಗೋಡೆ| 44898 ¥ SSS SBUSS 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Byndoor, Kund. , Ud 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ. 18.695 ರಿಂದ ಚೈ. 19.040ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ: SR eS! 
i— - 
ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ya 
2 |ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಎಲಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.04 ರಿಂದ 110.257ಕಿ.ಮಿೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ 38.23 ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1 ' 
; Vijay k Shett 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ Ki hi A ¥ ರ 
3 |ಮೋಗವೀರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 435.85 addict ee ನವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಚೈ. 117.567 ರಿಂದ ಚೈ. 117.880ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ. 117.555 ರಿಂದ ಚೈ. 117.9008.ಮಿೇ ವರೆಗೆ) 4 J : 
sik | el i 


Kota Beach 


Mumbai 


ಕ್ರ.ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚೆ (ರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರಾ 
‘ ಲಕ್ಷಗಳಲಿ 
ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು' ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ Rajesh Karanth 
ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.283 ರಿಂದ 110.5008.ಮೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ 204% Anantha Nilaya, Uppinakudru, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | Kundapura, Udupi 
ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಮಲ್ಲೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ: ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ U Sathish Shet No5-3- 
ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.67.303 ರಿಂದ 68.073 ಸಮಿ "ಬನೆಗೆ 406.96 33, Shet Building, Maruthi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಪರಿಷ್ಮಂತ ಚೈ67.373 ರಂದ68.0738ಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) Veethika, Udupi Dst - 576101 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಾಡಿಯೂರು ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ 
X ya ತ _ 
5 | ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸ೦ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 3 ಸದೆ ಸಾಭುಗಾಧಿಪ್ಫೂರಗೂೊಲಡಿದ್ದ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು U Sathish Shet No5-3- 
7 ಸಮುದ್ರ ಕೋರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ. 70.748 ರಿಂದ 70.959 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 22.97 33, Shet Building, Maruthi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪುಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈೈ.72.635 ರಂದ 72.751 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) Veethika, Udupi Dst - 576101 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿಯ 
8 ಶನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.39.950.ರಿಂದ 40.280 ಕಮೀ ಸಮುದ್ರ 9.97 ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
£ ಅನುಮೋದಿತ ಟಂಡರ್‌ನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 
F R Rajesh Karanth ) 
Construction of Sea wall at Manoor Padukere from Ch 90.290 k.m to 90.690 km in K ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು 
9 pi ‘ 465.84 Anantha Nilaya, Uppinakudru, 
Kundapur Taluk, Udupi District Reda ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
k u , Udu 
p ls ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7 | U Sathish Shot Nes 
ಫೆ ಹ ವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ: ಮಲ್ಪೆ ಪಡುಕೆರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರ. ಪ್ರತಿಬಂದಕ 
| 10% ಉಡು ಸ. ಉಡು. ಸಕ್ಸ ಸಈು ಶಿ ತ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ 132,87 33, Shet Building, Maruthi ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ - | p 
Veethika, Udupi Dst - 576101 
: [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಲೇತ್ರದ' ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿ y Re 
1 1 ಸ ಆ ಮಾ 
": [ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ ಗಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಛೋಗೂದಣಧೆ 
als ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿಸ ಕ್ಷೇತದ ಗುಜ್ನರ ಬೆಟ್ಟು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ ಕೊರೆತ ಸ 
p 4 ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ as ಸಔರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೂನಲಡಿದ 
3. Conducting Bathymetric Survey of Kota sea protection work and improvements work in 500 Seastar Survey, Dombivili (E} ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭರಿಸಲಾದ EE 
ಶ್ರ.ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಟ್ರಿ: ಷರಾ 7 
| ಎಳಿ “Blue Tine Intratec 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ A RAL 
1 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88182 ರಿಂದ 88262 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ 3.81 To ನ £0೦: | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'|ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ Ke My 
Gandhinagar, Kavoor, Mangalore 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರ ಪಾರಂಷಳ್ಳ3ನಣ್‌ರ = 
15 |ದೇವಸ್ಮಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88.642 ರಿಂದ 88717 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ 0.14 -——ಸದರ--- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಲಲದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . 
Blue line Infratech 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ಮ ಹ 
16 |ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88.417 ರಿಂದ 88492 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರತ 014 Ay Wa 4 id £10೦. | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ ಸ K 
Gandhinagar, Kavoor, Mangalore Rm 
- 575015 i 
7 " Uday D Suvarna , Jyothi | 
Construction of sea erosion protection work at Kundapura Kodi Health Center from Construction Company, Jyothi 
I Ch.99866 to 99.955Km in Kundapura ಈ Building, Maidan Raod, ಸಾಮಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ Mangalore 575 001 (: 
ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ Rajesh Karanth | 
18 ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೈ. 10.283 ರಿಂದ 70.5008 ಮೀ! ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ 58.84 Anantha Nilaya, Uppinakudru, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. f Kundapura, Udupi 
ಉಡುವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 2432.01 
_ |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
Construction of sea protection wall at someshwara, meenakaliya Hosabettu- d Sethih ಭಷ ಸರ 
1 Chagas sda oD Bd 3.06 Shet Building, Maruthi Veethika, | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} | Udupi Ost - 576101 y 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 3.06 
ಒಟ್ಟು 3500.20 


ಅಮುಬಂಧ-2 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತ! ರುವ 


ಧಾಮಗಾಂಿಗಳ ವಿವರ 


WN 
«ಡಿ; i 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


4711-02-103-2-02-139 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ. 


ಕಾ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನ್‌ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ: (ಚೈ 229.531 ರಿಂದ 230.031 ಕಿ.ವಿು) Working Chainage (ಚೆ 229.5318ಿ.ಮಿ ರಿಂದ 229.936ಕಿ.ಮಿೀ) ಉತ್ತರ 
ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಶಶಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


_ [Karwar Taluk of Uttara Kannada Dist 


1000.00 
(ಚೈ 226.930 ರಿಂದ 227.230 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ (ಚೆ 227.510 ರಿಂದ 227.710 ಕಿ.ಮಿ) Working Chainage (ಚೆ 226.9308. 
ರಿಂದ 227.215ಕಿ.ಮಿಳಿ & (ಚೈ 227.510 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.615 ಕಿ.ಮಿ - 
ಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ನ ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿ ಚೈ ನಲನ ದನೂ 
2 |ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಸ ಕಂಪನಿ, ಕುಂದಾಪುರ; ಉಡುಪಿ 
299.248 ರಿಂದ 299.483) : > ಜಿಲೆ 
3 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 
350.00 
247.115 ರಿಂದ ಚೈ 247 585ಕಿಮಿೀ ವರೆಗೆ) 
4 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ ಸ 
247.740 ರಿಂದ ಚೈ 248.000 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ) < - 
5 Providing Coastal Protective works at Murudeshwar Tudalli Ch.163.100-163.200 K.M. , Mavalli Ch.161.000-161.100 
K.M. Bengre Ch.157.000-157100 K.M., Shira Alvekodi Ch.160.155- 160.255 K.M. in Bhatkal Tq of Bhatkal Assembly 500.00 
Constituency in UK Dist | I » 
- . ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌; 
6 [Providing Coastal Protective Works at Kasarkod Tonka Ch. 164.180-184230 KM. 164990-165.040 KM 185 850- ೫ ಸಶಿ ಪಳುಡುವ! 
185.955 K.M., 186.00-186.105 K.M. and 186.200-186.300 K.M. in Honnavar Tq of Bhatkal Assembly Constituency of 375.00 
U.K.Dist 
7 Construction of Emergent sea erosion protection wall in front of Hanuman Statue at Rabindranath tagore beach in 15,00 ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ದೇಸಾಯಿ,” 


ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


tls 


ಕ್ರಸಂ 


3 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಮಹಿತ್ಲು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.133.017 ರಿಂದ 133031 


— 


1 |8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
. [ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೀಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಿತ್ಲು ರಾಮಮಂದಿರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ” 
2 [ಠಡಲ್ಕೂರೆತ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚೈ.121.407 ರಿಲದ 121.537 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ 90.90 | ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡೇರಿ ಚೈೈ124125 ರಿಂದ 124.253 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
3 |ಸಮುದ್ರ ಕೂರೆತ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ. - $400 Js ಭೋಕಾಲ್‌ ಪಟ್ಟೆ: ಕುಂಡ್ಸಾಬ್ಛರ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೀಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಆದ್ರಗೋಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 |(ಚ19910 ರಿಂದ 120.034 ಕಿ.ಿೀ ವರೆಗೆ) 100.00 ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
1 
“| - “:|Construction of sea protection work at Sea shore opposite to Kundapur Kodi Highgoli (temple) Bus stop (Ch 98.900 
| 5 [to 99300) in Kundapura taluk (working ch 98.900 to 99.365) 497.00 ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
[Construction of Sea wail at Manoor Padukere from Ch 90.290 k.m to 90.690 km in Kundapur Taluk, Udupi District 500.00 ಪ್ರೀ ರಾಜೀಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 
_ ಕುಂದಾಪುರ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಗಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ERASE 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.182 ರಿಂದ 88.262 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 § Mic ! 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕು೦ದಾಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ಕ 
:8 "|ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.262 ರಿಂದ 88.342 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 80.00 _ ಕುಂದಾಪುರ i 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ 
೨ |ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ8ಕಿ717 ರಿಂದ 88871 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 80.00 4 ಮ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ 
1 [ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ88342 ರಿಂದ 88.417 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 80.00 ದ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ| ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ 
1 [ತೀರದಲ್ಲಿ ಜೈ.88.417 ರಿಂದ 88.492 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 f ಮ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ENTE | 
12 |ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.492 ರಿಂದ 88.567 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 80.00 ೫ x 


ಕುಂದಾಪುರ 


ಕ್ರ.ಸಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 
ಕುಂದಾಪುರ 


:ಶ್ರೀ ರಾಜೀಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, 
ಕುಂದಾಪುರ 


3. [ತರದಲ್ಲಿ ಚೈ88.567 ರಿಂದ 88642 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 80. 

KN ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ 2000 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.642 ರಿಂದ 88.717 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 

5 (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಡುಕೆರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ `ಪ್ರತಿಬಂದಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 555 ರಂದ 3530 ENS 
ಕಿ.ಮಿ) " 

ಸ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತದ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ 


ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ. 74.322 ರಿಂದ 74.550 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿಸ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಗುಜ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಂಕ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.75.422 ರಿಂದ 75.650 ಕಿ.ಮಿ) 


250.00 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿಯ ಶನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತಿರ 


ಶ್ರೀ. ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಉಡುಪಿ, 


ಶ್ರೀ. ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಉಡುಪಿ, 


ಶ್ರೀ. ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಉಡುಪಿ, 


18 ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.39.960.ರಿಂದ 40.280 ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಪು ಕೈಪುಂಜಾಲು ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.56.400 

19 .[ರಿಂದ 56.530 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡಿಪಟ್ಟ ಬಳಿ ವರ್ಷಿ ನಿಕೇತನ ಮನೆ ಹೆತ್ತರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ 42.685 ರಿಂದ 42815 

20 [ಕೀಮೀ ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 

ol 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಳೂರು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ 

21 151335 ರಿಂದ 51435 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 52.215 ರಿದ 52.455 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 475.00 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ 

22 |39620 ರಿಂದ 39960 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 475.00 


23 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೈ 
43.400 ರಿಂದ 43.7408.ಮಿೀ ವರೆಗೆ) 


ಶ್ರೀ. ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಉಡುಪಿ, 


ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


415.00 


ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 3.600 ರಿಂದ 3.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ 3.700 
ರಿಂದ 3.800 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಟಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ } 


290.00 


. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 4100 ರಿಂದ 4450 ಕಿ. ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚ್ಛ್‌ 4200 
ರಿಂದ 4300 ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಲಿ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀನಕಳಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 22.500 ರಿಂದ 22750 ಕಿ.ಮಿ ವದೆಗೆ (ಚೈ 23.600 fy 
ರಿಂದ 23.725 ಕಿ.ಮೀ ವರರ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ pH 
'[ಡ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 23.600 ರಿಂದ 23.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ 24.920 
ರಿಂದ 25.055 ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಲ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡಗೋಡ ವಿರ್ಮಾಣ 160.00 
ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 37.600 ರಿಂದ 37.910 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ( ಈ 37.360|° 
[ರಿಂದ 37.500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಟ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 19500 
ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎ೦ಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 24.690 ರಿಂದ 24920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 250.00 
“ದಸ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಎ೦ಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 37.160 ರಿಂದ 37.360 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಇಷಸಾಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 250.00 


ಶ್ರೀ ಯು. ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಉಡುಪಿ, 


